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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: 


nr 151 z dnia 24 września 1955 r. 
(znak: INIM-62-55) 


w Sprawie ramowych zasad planowania budownictwa 
mieszkaniowego. 


Na podstawie $ 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Pań- 
siwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 26, 
poz. 190 i z 1950 r. Nr 22, poz. 188), zarządza się, co na- 
stępuje: 

Przy sporządzaniu planów inwestycyjnych w zakresie bu- 
downictwa mieszkaniowego należy przestrzegać zasad usta- 
lonych w instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia. 


£ałącznik 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z. K. Secomski 


Załącznik do zarządzenia Przewodni- 
czącego PKPG nr 151 z dnia 24 
września 1955 r. 


Instrukcja 


w sprawie ramowych zasad planowania budownictwa 
ó mieszkaniowego. 


Rozdział 1. 


Podstawowe pojęcia z zakresu planowania inwestycji bu- 
downictwa mieszkaniowego. 


$1. 1. Budownictwo mieszkaniowe obejmuje budowę po- 
jedynczych budynków bądź zabudowę bloków lub dzielnie 
mieszkaniowych. Budownictwo mieszkaniowe planowane jest 
jako budownictwo: 

1) wielorodzinne osiedlowe, 

2) wielorodzinne rozproszone, 

3) indywidualne osiedlowe, 

4) indywidualne rozproszone, 

5) zbiorowego zakwaterowania. 


2. Przez budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne osiedlo- 
we rozumie się budowę lub przebudowę poszczególnych blo- 
ków budowlanych mieszkaniowych wielorodzinnych albo ich 
zespołów. 


3. Przez budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne rozpro- 
szone rozumie się budowę poszczególnych budynków miesz- 
kalnych wielorodzinnych nie obejmujących swym zasięgiem 
całego bloku budowlanego mieszkaniowego. Budownictwo 
rozproszone wielorodzinne zatem może obejmować jeden lub 
kilka budynków mieszkaniowych. 


4. Przez budownictwo indywidualne osiedlowe rozumie się 
budowę bloków budowlanych mieszkaniowych obejmujących 
domy mieszkalne jednorodzinne oraz bliźniacze i szeregowe, 
w których ilość mieszkań dostępnych z jednej klatki scho- 
dowej nie przekracza 2. 


mocników za oszczędne zużycie opału przy opa- 
laniu kotłów centralnego ogrzewania, 

Foz. 87 — nr 170 z dnia 19.X.1955 r. w sprawie ustalenia 
zasad i trybu planowania produkcji i zbytu arty- 
kułów wytwarzanych przez zakłady państwowego 
przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy, 

Poz. 88 — nr 171 z dnia 20.X.1955 r. w sprawie ustalenia 
cen na kruszywo. 
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5. Przez budownictwo indywidualne rozproszone rozumie 
się budowę pojedynczych domów mieszkalnych jednorodzin- 
nych, bliźniaczych, szeregowych, nie stanowiących zabudowy 
całego bloku budowlanego mieszkaniowego. 

6. Budownictwo mieszkaniowe zbiorowego zakwaterowania 
polega na budowie zespołu lub pojedynczych budynków 
przeznaczonych do zbiorowego zakwaterowania osób nie pro- 
wadzących samodzielnych gospodarstw domowych. Do tego 
rodzaju budownictwa, które może być realizowane również 
ca terenach budownictwa osiedlowego, zalicza się budowę 


burs, internatów, domów akademickich oraz stałych hoteii 
robotniczych. 


$ 2. Blok budowlany mieszkaniowy jest to teren prze- 
znaczony dla zabudowy mieszkaniowej, ograniczony liniami 
regulacyjnymi ulic lub liniami oddzielającymi sąsiednie te- 
reny o innym sposobie użytkowania, oraz nie przecięty uli- 
cami o ruchu przelotowym w stosunku do tego terenu. 


8 3. 1. Podstawową jednostką planowania i sprawozdaw- 
czości budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i indy- 
widualnego jest powierzchnia użytkowa mieszkań. 

, Pomocniczymi jednostkami planowania i sprawozdawczo- 
ści są: 

a) ilość pomieszczeń (izb) 

oraz w budownictwie CZ „ZOR” również 

b) ilość mieszkań poszczególnych rodzajów. 

W przypadku braku możliwości stosowania podstawowych 
i pomocniczych jednostek planowania i sprawozdawczości, 
o których wyżej mowa, należy posługiwać się wskaźnikami 
zawartymi w załączniku. 

2. Podstawowymi jednostkami planowania i sprawozdaw- 
czości budownictwa zbiorowego zakwaterowania są: 


a) powierzchnia użytkowa obiektów, 
b) ilość miejsce normatywnych. 


$ 4. W planowaniu budownictwa mieszkaniowego stosuje 
się następujące określenia: 


1) kubatura obiektu — jest to objętość obiektu mierzona 
w m, składa się na nią kubatura zasadniczej części 
obiektu, tj. jego części nad powierzchnią ziemi oraz ku- 
batura dodatkowa — części podziemnej. W planowaniu 
stosuje się kubaturę określoną wg zewnętrznego pomiaru 
obiektu, zgodnie z przepisami PN/53(B-02360), 

2) powierzchnia mieszkałna — jest to suma powierzchni 
wszystkich pomieszczeń o przeznaczeniu wyłącznie mie- 
szkalnym, a w obiektach zbiorowego zakwaterowania — 
suma powierzchni wszystkich izb sypialnych, 


3) powierzchnia pomocnicza — jest to suma powierzchni 
wszystkich pomieszczeń nie zaliczonych do powierzchni 
mieszkalnej, a w szczególności: kuchni, łazienek, ubika- 
cji, przedpokojów, korytarzy itp. 


4) powierzchnia użytkowa mieszkania — jest sumą jego 
powierzchni mieszkalnej oraz pomocniczej, 
5) powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego — jest 


sumą powierzchni użytkowej mieszkań oraz pozostałych 
pomieszczeń dla urządzeń usługowych, kulturalnych i so- 
cjalnych, jak np. sklepów, ambulatoriów itp. Do po- 
wierzchni użytkowej budynku nie zalicza się powierzchni 
komunikacyjnej, tj. klatek schodowych, sieni, galerii itp. 
oraz pomieszczeń podrzędnych, jak np. komórek itp., 

6) pokój — jest to pomieszczenie posiadające wszystkie 
podstawowe warunki, które umożliwiają stałe przebywa- 
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nie w nich ludzi, tj. odpowiednią powierzchnię, wysokość, 
kształt, bezpośrednie oświetlenie dzienne, oświetlenie 
sztuczne, ogrzewanie, wentylację, 

4) kuchnia — jest to pomieszczenie służące zasadniczo do 
sporządzania posiłków. Kuchnia może dodatkowo zawie- 
rać miejsce do spożywania posiłków, 

8) izba — jest to pomieszczenie będące pokojem albo kuch- 
nią, które odpowiada pod względem wielkości i wyposa- 
żenia obowiązującym normatywom. 


$5. 1. W budownictwie mieszkaniowym osiedlowym, pla- 
nem budownictwa mieszkaniowego obejmuje się: poza budo- 
wą właściwych pomieszczeń mieszkalnych również budowę 
urządzeń komunalnych, usługowych oraz kulturalnych i so- 
ejalnych związanych bezpośrednio z obsługą niezbędnych 
potrzeb mieszkańców danego osiedla w zakresie odpowia- 
dającym normatywnym wskaźnikom zaspokajania, tych po- 
trzeb. 

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, są urządzeniami 
wewnątrzosiedlowymi (dotychczas tzw. urządzenia podsta- 
wowe). Do urządzeń wewnątrzosiedlowych zalicza się: 


1) w zakresie urządzeń gospodarki komunalnej i mieszka- 
niowej: 

a) drogi, dojazdy i 

kaniowych, 

b) przestrzenie zielone wraz z placykami zabaw sporto- 
wych i urządzeniami terenu wewnątrz bloków, 
instalacje oświetleniowe i sieć niskiego napięcia zasi- 
lającą bloki mieszkaniowe lub obiekty niemieszkalne 
na terenie bloku, 


d) sieć wodociągowo-kanalizacyjna wewnątrz bloków, 
e) sieć gazowa wewnątrz bloków, 


f) kotłownie i sieć centralnego ogrzewania lub wewnątrz- 
blokowa sieć ciepłownicza, 


g) osiedlowe warsztaty remontowo - konserwacyjne dla 
potrzeb Miejskiego Zjednoczenia Budownictwa Miesz- 
kaniowego, 

h) pomieszczenia dla administracji osiedli, 

i) pralnie domowe (lokatorskie); 
2) w zakresie urządzeń usługowych: 

a) pomieszczenia dla placówek handlu detalicznego, 


chodniki wewnątrz bloków miesz- 


(e 


— 


b) P „ zakładów żywienia zbiorowego, 

c) E „ warsztatów rzemieślniczych, 

d) n „ garaży osiedlowych, 

e) „ innych urządzeń usługowych, umie- 


szczonych w budynkach mieszkalnych, jak np. agencji 
pocztowych, punktów kolportażowych, prasy i wydaw- 
nictw itp.; 

w zakresie urządzeń kulturalnych, socjalnych i oświa- 

towych: ' 

a) przedszkola, 

b) szkoły podstawowe, 

c) biblioteki osiedlowe, 

d) żłobki, 

e) pomieszczenia dla służby zdrowia (ambulatorium) 
o wewnątrzosiedlowym zakresie obsługi. 

§ 6. 1. Urządzenia ogólnomiejskie osiedla (zwane dotych- 

czas urządzeniami uzupełniającymi) są to: 


to 
~ 


1) urządzenia wymienione w § 5 przekraczające swymi roz- 
miarami wskaźniki normatywne przyjęte dla' danego 
osiedla w planowanym etapie realizacyjnym, 

2) urządzenia nie wymienione w § 5, przekraczające swym 
zasięgiem obsługę niezbędnych potrzeb mieszkańców da- 
nego osiedla i mające na celu obsługę potrzeb całego 
miasta lub jego dzielnic. 

2. Do urządzeń ogólnomiejskich, o których mowa w ust. 1, 
zalicza się: 
1) ponadnormatywne urządzenia, o których mowa w $ 5, 
zlokalizowane wewnątrz bloków mieszkaniowych, 
urządzenia ogólnomiejskie, budowane wewnątrz bloków 
mieszkaniowych, jak np. domy towarowe, domy kultury, 
kina, teatry, urządzenia sportowe (boiska, stadiony itp.), 
urządzenia ogólnomiejskie w zakresie robót uzbrojenia 
terenu nie mające na celu wyłącznej obsługi bloków bu- 
dowlanych mieszkaniowych objętych lokalizacją danej 
inwestycji jak np.: drogi i ulice przelotowe, magistrale 
wodno-kanalizacyjne, magistrale energetyczne i gazowe, 
oświetlenie ulic itp. 


2 


= 


to 
~ 


Rozdział 2. 


Inwestorzy, limity inwestycyjne oraz zakres obowiązków 
inwestycyjnych w budownictwie mieszkaniowym. 


§ 7.1. W planach inwestycyjnych budownictwa miesz- 
kaniowego wystepują jako inwestorzy: 

1) Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOR” (CZ 
„ZOR”) w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielo- 
rodzinnego realizowanego jako budownictwo osiedlowe 
lub rozproszone; 

2) poszczególni inwestorzy planu inwestycyjnego centralne- 
go lub terenowego, będący bezpośrednimi użytkownikami 
budowanych przez siebie budynków mieszkalnych w za- 
kresie: 

a) budownictwa przyzakładowego 
zakładu), 


b) budownictwa wielorodzinnego rozproszonego, 


(w ramach budowy 


c) budownictwa mieszkaniowego zbiorowego zakwate- 
rowania; 
3) spółdzielnie mieszkaniowe — w zakresie budownictwa 


indywidualnego osiedlowego lub rozproszonego. 


Budownictwo mieszkaniowe określone w pkt 3 oraz bu- 
downictwo indywidualne powszechne i przyzakładowe objęte 
jest planem kredytowym. 


2. Zadania inwestycyjne CZ „ZOR” polegają na budow- 
nictwie mieszkaniowym (łącznie z urządzeniami wewnątrz- 
osiedlowymi, o których mowa w $ 5), realizowanym 
w miastach i osiedlach w postaci budownictwa nowego lub 
przebudowy istniejących bloków mieszkalnych dla potrzeb 
całej gospodarki narodowej. 


3. Limity inwestycyjne przydzielone CZ „ZOR'” nie mogą 
być przekazywane przyszłym użytkownikom do bezpośred- 
niej realizacji w budownictwie rozproszonym. 

4. Limity przydzielone innym inwestorom na budowni- 
ctwo mieszkaniowe mogą być przekazywane za zgodą CZ 
„ZOR” do realizacji w ramach planu inwestycyjnego CZ 
„ZOR” w trybie zmian porządkowych planu inwestycyjnego. 


§ 8. 1. Planowanie i realizacja inwestycji budownictwa mie- 
szkaniowego odbywa się zgodnie z obowiązującymi standar- 
dami i normatywami projektowania. Wszelkie odstępstwa 
od obowiązujących normatywów wymagają indywidualnej 
zgody uzyskanej w obowiązującym trybie. 

2. W budownictwie osiedlowym z limitów inwestycyjnych 
CZ „ZOR” — planowane i realizowane są, poza mieszkania- 
mi, pomieszczenia stanowiące urządzenia usługowe, kultu- 
ralne, socjalne i komunalne, uzbrojenie oraz urządzenie te- 
renu w zakresie zaliczonym do urządzeń wewnątrzosiedlo- 
wych w rozumieniu $ 5. 

3. W budownictwie osiedlowym CZ „ZOR” buduje z wła- 
snych limitów inwestycyjnych, proporcjonalnie do budowa- 
nej kubatury mieszkaniowej, urządzenia usługowe, kultural- 
ne i socjalne w zakresie odpowiadającym wskaźnikom nor-- 
matywnym zaspokojenia potrzeb użytkowników mieszkań 
w granicach lokalizacji danej inwestycji. Urządzenia prze- 
kraczające wskaźniki normatywne zalicza się do urządzeń 
ogólnomiejskich. 

4. W budownictwie osiedlowym ustala się następujące za- 
sady wykończenia lokali handlowych, usługowych i żywie- 
nia zbiorowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w za- 
kresie robót budowlano-instalacyjnych: 

1) wszystkie lokale usługowe w zasadzie powinny być wy- 
kończone wg standardu I (typowego) przez CZ „ZOR' 

z limitów inwestycyjnych CZ „ZOR”, ' 


2) w wyjątkowych przypadkach za każdorazową zgodą CZ 
„ZOR” niektóre szczególnie eksponowane lokale mogą 
być wykończone przez CZ „ZOR” z limitów inwestycyj- 
nych CZ „ZOR“ wg standardu II (wielkomiejskiego), 
jeśli CZ „ZOR” nie wyrazi zgody na wykończenie lokalu 
z własnych limitów ponad standard typowy, użytkownik 
może wystąpić do CZ „ZOR” z wnioskiem o wykończe- 
nie lokalu wg standardu II (wielkomiejskiego) lub III 
(reprezentacyjnego lub specjalnego), dołączając jedno- 
cześnie dokumentację projektowo - kosztorysową oraz 
oświadczenie o gotowości przekazania odpowiednich limi- 
tów inwestycyjnych do planu CZ „ZOR” w trybie zmian 
porządkowych planu inwestycyjnego, 

w przypadku, jeśli CZ „ZOR” odmówi przyjęcia doku- 
mentacji projektowo-kosztorysowej i limitów inwestycyj- 
nych na wykończenie lokalu przekraczające obowiązu- 
jący standard, użytkownik może, bądź wyrazić zgodę na 
wykończenie lokalu przez CZ „ZOR” wg obowiązujących 
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standardów typowych, bądź przyjąć lokal w stanie suro- 
wym zamkniętym i wykończyć go zgodnie z posiadaną 
i zatwierdzoną przez właściwe organy dokumentacją, 
przewidującą wyższy standard wykończenia lokalu. W tym 
ostatnim przypadku koszty wykończenia lokału w pełni 
obciążają użytkownika przejmującego lokal. Wyposażenie 
tych lokali lub obiekiów w sprzęt i urządzenia obciąża 
zawsze jako inwestorów przyszłych użytkowników. Wy- 
jątek od powyższej zasady stanowi wyposażenie kotłowni 
oraz pralni domowych (lokatorskich), w tym zakresie 
inwestorem jest zawsze CZ „ZOR”. 


5. Jeżeli w budownictwie rozproszonym plan ogólny mia- 
sta, wytyczne do planów ogólnych, lub w braku tych wy- 
tycznych, decyzje terenowych organów urbanistyczno-archi - 
tektonicznych przewidują przeznaczenie poszczególnych lo- 
hali w budynku mieszkalnym na cele niemieszkalne, wów- 
czas do obowiązków inwestora budownictwa mieszkanio- 
wego należy wybudowanie tych lokali w stanie surowym 
odpowiadającym przeznaczeniu użytkowemu  ustalonemu 
przez prezydium właściwej rady narodowej. Wykończenie 
robót budowlanych i instalacyjnych i wyposażenia lokali 
należy do przyszłych użytkowników tych lokali. 

6. Instalacja liczników elektrycznych, gazomierzy i wo- 
domierzy w budynkach i poszczególnych pomieszczeniach 
obciąża środki właściwych przedsiębiorstw eksploatujących 
dane urządzenia. 


$ 9. 1. Z uwagi na konieczność pełnej koordynacji budo- 
wy urządzeń komunalnych, zaliczanych do urządzeń we- 
wnątrzosiedlowych, realizowanych z limitów CZ „ZOR”*, 
z możliwościami przyłączenia do sieci ogólnomiejskiej, sto- 
suje się następujące zasady planowania i realizacji tych 
urządzeń: 


1) w przypadku gdy CZ „ZOR” buduje w miastach posia- 
dających wszelkie podstawowe urządzenia i sieci magi- 
stralne o zdolności obsłużenia pełnego programu budow- 
nictwa z istniejących sieci, obowiązki CZ „ZOR” ogra- 
niczają się do płanowania i realizacji sieci rozdzielczej 
wewnątrzblokowej i przyłączy domowych; 

w przypadkach, gdy budownictwo mieszkaniowe CZ 
„ZOR” powoduje konieczność przebudowy lub rozbudo- 
wy istniejących sieci lub planowane jest w miastach nie 
posiadających zasadniczych urządzeń komunalnych i wy- 
smaga budowy takich urządzeń od nowa, do zakresu 
i obowiązków CZ „ZOR” należy budowa przyłączy do- 
mowych, sieci wewnątrzblokowych oraz podiączenia sie- 
ci wewnątrzblokowej do ciągów magistralnych ogól- 
nomiejskich; obowiązek planowania i realizacji rozbudo- 
wy, przebudowy i ew. nowej budowy sieci ogólnomiej- 
skich oraz urządzeń w rodzaju ujęć oczyszczalni, 
wytwórni energetycznych itp., należy do właściwych użyt- 
kowników sieci i urządzeń; 

w miastach nie posiadających zasadniczych urządzeń ko- 
munalnych dla obsługi budownictwa CZ „ZOR”, w przy- 
padkach gospodarczo uzasadnionych mogą być planowane 
i realizowane z limitów inwestycyjnych CZ „ZOR” poza 
sieciami wewnątrzblokowymi, również prowizoryczne 
ujęcia wody i oczyszczalnie wraz z siecią doprowadzają- 
cą — w uzgodnieniu z właściwymi inwestorami tych 
urządzeń; 


4) przy budowie nowych miast planowanie i realizacja urzą- 
dzeń komunalnych, należy do obowiązków CZ „ZOR” 
w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego PKPG. 


2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1i2, 
do obowiązków użytkowników urządzeń ogólnomiejskich na- 
leży nieodpłatne dostarczenie właściwym dyrekcjom budo- 
wy osiedli robotniczych (DBOR) danych wyjściowych do 
projektowania w postaci inwentaryzacji miejsc i rzędnych 
przyłączenia do sieci i innych niezbędnych danych technicz- 
nych w terminach umożliwiających rozpoczęcie prac projek- 
towych w zakresie budownictwa objętego działalnością CZ 
SZORI. 


3. Limity inwestycyjne na ogólnomiejskie urządzenia 
osiedli w zakresie robót uzbrojenia terenu i magistralnyck 
sieci zasilających, przewidziane w planach właściwych in- 
westorów centralnych nie mogą ulegać zmianom bez uzgod- 
nienia z Ministrem Gospodarki Komunalnej. 


2 


= 


3 


= 


$ 10. Rozgraniczenie obowiązków inwestycyjnych wynika- 
jących z podziału na urządzenia wewnątrzosiedlowe i ogól- 
nomiejskie powinno następować w założeniach projektu bv- 
downictwa mieszkaniowego CZ „ZOR”. Sprecyzowanie tego 
rozgraniczenia może nastąpić w przypadkach uzasadnionyc” 
względami technicznymi w stadium projektu wstępnego. 


$ 11. W przypadku budowy nowego miasta Minister Go- 
spodarki Komunalnej za zgodą Przewodniczącego PKPG 
może powierzyć budowę całości urządzeń w tym mieście 
z limitów inwestycyjnych CZ „ZOR”. 


$ 12. 1. Urządzenia ogólnomiejskie, o których mowa w $6 
ust. 2 pkt 1 i 2, polegające na budowie pomieszczeń usłu- 
gowych, kulturalnych i socjalnych wbudowanych w bu- 
dynki mieszkalne, wykonywane są przez CZ „ZOR”, lecz 
. limitów przyszłych użytkowników. Przeniesienie do planu 
CZ „ZOR* limitów na urządzenia ogólnomiejskie wbudo- 
wane w budynkach realizowane z limitów CZ „ZOR” naste- 
puje w okresie sporządzania projektu planu inwestycyj- 
rego. 

2. Urządzenia ogólnomiejskie wolnostojące zlokalizowane 
wewnątrz bloków mieszkaniowych mogą być realizowane 
przez CZ „ZOR” z limitów właściwych inwestorów central- 
nych. Przeniesienie ¡limitów przeznaczonych na budowę 
urządzeń ogólnomiejskich na obiekty wolnostojące, zlokali- 
zowane wewnątrz bloków mieszkaniowych, powinno być 
dokonane w trybie zmian porządkowych planu inwestycyj- 
nego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
i dopuszczalne jest pod warunkiem dostarczenia przez wła- 
ściwego użytkownika dokumentacji projektowo-kosztoryso- 
wej dla danego obiektu w zakresie wymaganym do wpro- 
wadzenia danej inwestycji do planu inwestycyjnego. Wyso- 
kość limitów przekazywanych CZ „ZOR” powinna wynikać 
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nie podlegają 
przeniesieniu do planu CZ „ZOR” limity na wyposażenie ta- 
kich obiektów. 

3..Urządzenia ogólnomiejskie, o których mowa w § 6 
ust. 2 pkt 3, realizowane są przez właściwych użytkowni- 
ków przyszłych urządzeń wyjąwszy przypadki, o których 
mowa w $ 11. 


$ 13. W przypadku, gdy w ramach przebudowy lub roz- 
budowy terenów mieszkaniowych przez CZ „ZOR” utrzy- 
mane zostają budynki istniejące, wszelkie roboty w takich 
obiektach, wynikające z ich adaptacji do nowego budowni- 
ctwa, powinny być planowane i realizowane przez właści- 
wych użytkowników. 


8 14. 1. Jeżeli dla realizacji inwestycji, zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest dokonanie 
wyburzeń istniejących obiektów, obowiązek dostarczenia 
mieszkań zastępczych spoczywa na inwestorze podejmującym 
inwestycje. 

2. Koszt wykonania izb zastępczych ujmować należy 
w zbiorczym zestawieniu kosztów budowy jako odrębną po- 
zjcję kosztorysową. 

3. Przed zatwierdzeniem lokalizacji szczegółowej inwe- 
stycji, z której wynika konieczność dokonania wyburzeń, 
należy zbadać, czy nie jest możliwym uzyskanie tych sa- 
mych efektów użytkowych przy zmianie lokalizacji. Odręb- 
ne przepisy określają wskaźniki techniczno - ekonomiczne 
ustalające dopuszczałne wielkości wyburzeń budynków mie- 
szkalnych w planach wieloletnich i rocznych dła poszcze- 
gólnych grup miast w proporcji do istniejących zasobów 
i planowanego ich przyrostu. 

4. Izby zastępcze mogą być dostarczane drogą przydziału 
swaterunkowego dla wysiedlanych mieszkańców lub gdyby 
to się okazało niemożliwe — w drodze przydziału odpowied- 
niej ilości mieszkań z rozdzielników nowego budownictwa 
mieszkaniowego przyznawanych resortowi inwestującemu. 


5. W przypadkach, w których dostarczenie mieszkań za- 
stępczych nie jest możliwe w trybie omówionym w ust. 4, 
właściwy inwestor realizuje budowę potrzebnej ilości mie- 
szkań we własnym zakresie. Tylko w tym przypadku inwe- 
stor ma prawo zamieścić limity inwestycyjne na budowę 
mieszkań zastępczych we wniosku inwestycyjnym. 


Rozdział 3. 


Tytuł inwestycyjny i jego zakres w budownictwie 
mieszkaniowym. 


$ 15. Zakresem jednego tytułu inwestycyjnego obejmować 
należy w budownietwie mieszkaniowym w zasadzie całość 
zadania inwestycyjnego wykonywanego na jednym placu 
budowy na podstawie wspólnej dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej w stadium projektu wstępnego. 


$ 16. 1 W przypadku budowy przez CZ „ZOR” nowych 
miast i osiedli lub dużych dzielnic mieszkaniowych całość 
zadania inwestycyjnego obejmować należy jednym tytułem 
inwestycyjnym z tym, że tytuł taki dzieli się na zespoły 
użytkowe, dla których opracowuje się odrębne założenia 
projektu i odrębną dokumentację projektowo-kosztorysową. 
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2. Projekty wstępne dla zespołów użytkowych muszą być 
oparte na wspólnych założeniach programowych i zgodne 
z planem ogólnym miasta, a w przypadku braku powyż- 
szych opracowań — na wytycznych ustalonych przez upo- 
ważnione do tego organy. 

3. Fodziału tytułu inwestycyjnego na zespoły użytkowe 
dokonuje się wg następujących zasad: 

1) pojedyncze bloki budowlane mieszkaniowe lub ich ze- 
spoly stanowiące samodzielną jednostkę urbanistyczną, 


2) poszczególne urządzenia i sieci magistralne z zakresu 
uzbrojenia terenu i sieci zasilających, 


3) poszczególne inwestycje o ogólnomiejskim zakresie ob- 
sługi. 


817%. w budownictwie wielorodzinnym rozproszonym —- 
jednym tytułem inwestycyjnym obejmować nalezy jeden 
lub kilka budynków, o ile ich rozmieszczenie zezwaia na 
organizację robót na jednym wspólnym placu budowy. 


$ 18. 1. W budownictwie mieszkaniowym zbiorowego za- 
kwaterowania, tj. burs, internatów, domów akadenuckich 
i stałych hoteli robotniczych nalezy obejmować jedaym ty- 
tułem inwestycyjnym poszczegóiną bursę, internat, dom. 
akademicki lub staiy hotel rovotniczy, o ile nie stanow.ą 
one obiektów przewidzianych w dokumentacji projestowo- 
kosztorysowej do budowy lub rozbudowy szkoiy — łącznie 
z innym obiektem. 

2. W tych przypadkach bursy, internaty, domy akademic- 
kie, stałe hojele robotnicze stanowią składniki odpow:.ednie- 
go tytułu (np. budowa szkoły z internatem) i nie mogą po- 
siadać oddzielnego tytułu inwestycyjnego. 


§ 19. W budownictwie indywidualnym osiedlowym i roz 
proszonym jednym tytułem inwestycyjnym obejmować na 
leży całość zadania inwestycyjnego objętego wspólną do 
sumentacją projektowo-kosztorysową. 


§ 20. 1. w budownictwie mieszkaniowym realizowanyn: 
w planie CZ „ZOR” ustala się następujące grupy nakładów 
inwestycyjnych, objęte zakresem jednego tytuiu i wniosku 
inwestycyjnego: 

1) limity inwestycyjne na roboty związane z uporządko 
waniem osiedli obejmujące roboty wykończeniowe w bu- 
dynkach i budowlach oddanych do uzytku w latach ubie- 
głych, które nie mają odpowiednika w tytułach inwesty 
cyjnych danego rocznego planu inwestycyjnego, 


limity inwestycyjne na szczeblu inwestora centralnego 
obejmujące nakiady na opracowania dokumentacji typo 
wej budynków i detali itp., 

limity inwestycyjne na dokumentację przyszłościową 
tworzone na szczeblu inwestora naczelnego; w tytule 
planuje się nakłady na prace badawcze 1 sporządzanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowych za- 
dań inwestycyjnych, przy których w roku planowym nie 
przewiduje się jeszcze prowadzenia robót budowlano- 
montażowych oraz innych nakładów inwestycyjnych. 
Z limitów inwestycyjnych na dokumentację przysztoscio- 
wą mogą być finansowane nakłady na sporządzanie do- 
Kkumentacji projektowo-kosztorysowej w stadium projek- 
tu wstępnego również w przypadku, gdy w rocznych 
planach inwestycyjnych istnieje tytuł inwestycyjny da- 
nego osiedla. Składnikami tytułu inwestycyjnego „doku- 
mentacja przyszłościowa” są poszczególne zadania inwe- 
stycyjne, 

4) limity inwestycyjne w postaci tytułów zbiorczych tworzo- 
nych na szczeblu inwestora centralnego pod nazwą od- 
powiadającą treści rzeczowej danego tytułu, które będą 
uruchamiane dla inwestorów naczelnych w ciągu roku. 


2. Limit CZ „ZOR” poza spisem tytułów obejmuje rezer- 
wę, przeznaczoną na poślizg rzeczowy z roku poprzedzają- 
cego rok planowy. Rezerwa ta powinna odpowiadać okre- 
ślonym zadaniom rzeczowym w zakresie kubatury oddawa- 
nej do użytku, stanu surowego i robót niekubaturowych, 
niedoprowadzonych w roku poprzedzającym plan do zapla- 
nowanego stopnia zaawansowania i przychodzących do rea- 
lizacji w roku planowym. 

3. Limity inwestycyjne na urządzenia ogólnomiejskie 
w rozumieniu $ 6 dla wszelkich budynków wolnostojących 
zrealizowanych w granicach lokalizacji inwestycji DBOR 
powinny być objęte przez właściwych dla danych inwesty- 
cji inwestorów, odrębnymi tytułami i wnioskami inwesty- 
cyjnymi. Tytuły te podlegają przeniesieniu do planu CZ 
„ZOR” po zatwierdzeniu planu inwestycyjnego w trybie 
zmian porządkowych planu inwestycyjnego. Zakres tytułu 
inwestycyjnego dla urządzeń ogólnomiejskich, realizowanych 
w planach CZ „ZOR”, ustala się na podstawie dokumentacji 


2) 


3) 


projektowo-kosztorysowej przygotowanej przez właściwych 
dla danego urządzenia użytkowników. 


§ 21. 1. Dla zadań inwestycyjnych, wymagających dla 
ich realizacji posiadania dokumentacji projektowo-koszto- 
rysowej podział tytułu inwestycyjnego na składniki powi- 
nien odpowiadać pozycjom zbiorczego zestawienia kosztów 
budowy (kosztorysu generalnego), sporządzonego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 


2. W budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym po- 
szczególne budynki mieszkalne powinny być grupowane we 
wnioskach inwestycyjnych zbiorczo wg rodzajów technicz- 
nego zaawansowania jak następuje: 

1) budynki kontynuowane (K) obejmujące zakończenie i od- 
danie do użytku obiektów rozpoczętych w latach poprze- 
dzających rok planowy, 

2) budynki stanu pełnego (P) — tj. budynki rozpoczynane 
oraz kończone i oddawane do uzytku w roku pianowym, 

2) budynki stanu surowego (S), stany surowe otwarte (SO), 
stany surowe zamknięte (52) — tj. budynki rozpoczynane 
w roku planowym, których zaawansowanie techniczne 
nie zezwala na oddanie ich do użytku w danym roku. 


Wymienione wyżej grupy obiektów stanowią składniki ty- 
lułu inwestycyjnego. 

3. Przy zadaniach inwestycyjnych, których realizacja 
rozpoczęta została przed dniem 1 stycznia 1954 r., dopusz- 
czalne jest tworzenie składników: 

l) roboty wykończeniowe w budynkach oddanych do użyt- 
ku w latach poprzednich, - 

2) roboty wykończeniowe w budowlach oddanych do użyt- 
ku w latach poprzednich. 


§ 22. Szczegółowe zasady i tryb przygotowania inwesty- 


cyjnych planów perspektywicznych oraz rocznych planów 
budownictwa mieszkaniowego określają odrębne przepisy. 


Załącznik do instrukcji ($ 3). 
Wskażniki dla planowania budownictwa mieszkaniowego. 


1. Na 100 mieszkań w normatywnej strukturze przypa- 
da przeciętnie 2.659 m? powierzchni mieszkalnej i 4.173 mē 
powierzchni użytkowej. Stosunek powierzchni mieszkalnej*do 
użytkowej mieszkania (wskaznik Kl) równa się 0,64, tzn. 
że powierzchnia mieszkalna powinna stanowić 64% po- 
wierzchni użytkowej mieszkań. 


2. Na jedno mieszkanie przypada: 


1) w zabudowie 3—5 kondygnacji 


powierzchni mieszkalnej 26,6 m? 
» użytkowej 41,7 m? 

h mieszkaniowej 
brutto 57,9 m? 


2) w zabudowie 6 i więcej kondygnacji 


powierzchni mieszkaniowej brutto 59,6 m? 
3. Na jedno pomieszczenie przypada: 


1) w ząbudowie 3—5 kondygnacji 


powierzchni mieszkalnej 10,7 m? 
- użytkowej 16,7 m? 
3f mieszkaniowej 

brutto 23,3 m? 


2) w zabudowie 6 i więcej kondygnacji 


powierzchni mieszkaniowej brutto 24 mè 


4. Na jedno mieszkanie przypada kubatury budynku 
o ilości kondygnacji: i 


3 229,4 m3 
4 216,8 m3 
5 i więcej 208,5 m3 


5. Na jedno pomieszczenie przypada kubatury budynku 
o ilości kondygnacji: 


2 102,5 m” 
3 92,4 m? 
4 87,4 m3 
5 i więcej 84.0 m? 
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86. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 169 z dnia 14 października 1955 r. 
(znak: PN.4-48-9) 


w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej regulaminu pre- 

miowania st. palaczy (brygadzistów), palaczy i ich pomocni- 

ków za oszczędne zużycie opału przy opalaniu kotłów cen- 
tralnego ogrzewania. 


$ 1. Przedłuża się moc obówiązującą regulaminu pre- 
miowania st. palaczy (brygadzistów), palaczy i ich pomoc- 
ników zatrudnionych przy opalaniu kotłów centralnego 
ogrzewania w kotłowniach otrzymujących paliwa stałe 
z kontyngentu „opał gmachów” (funduszu administracyjne- 
go), stanowiącego załącznik do zarządzenia Przewodniczą+ 
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
nr 301 z dnia 22 października 1953 r. (Biuletyn PKPG 
nr 36, poz. 174) na okres opałowy r. 1955/1956. 

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 października 
1955 r. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z. Fr. Blinowski 


87. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 170 z dnia 19 października 1955 r. 
(znak: DW-2E-31) 


w Sprawie ustalenia zasad i trybu planowania produkcji 
i zbytu artykułów wytwarzanych przez zakłady państwo- 
wego przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy. 


Na podstawie $ 4 ust. 1 i 5 uchwały nr 533 Rady Mini- 
strów z dnia 2 lipca 1955 r. w sprawie rozszerzenia upraw- 
nień rad narodowych, w celu lepszego i pełniejszego za- 
spokojenia potrzeb województw, zarządza się, co następuje: 

$ 1. Ilekroć jest mowa w niniejszym zarządzeniu o: 

1) wojewódzkich radach narodowych (WRN) lub ich prezy- 
diach — rozumie się przez to również rady narodowe 
m. st. Warszawy i m. Łodzi lub ich prezydia, 

2) wojewódzkich komisjach planowania gospodarczego 
(WKPG) — rozumie się przez to również miejskie komisje 
planowania gospodarczego m. st. Warszawy i m. Łodzi, 

3) spółdzielniach pracy — rozumie się przez to spółdzielnie 
pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni 
pracy lub w związkach spółdzielni pracy m. st. Warsza- 
wy i m. Łodzi. 

§ 2. 1. Począwszy od r. 1956 produkcja państwowego prze- 
mysłu terenowego i spółdzielni pracy jest ujmowana w Na- 
rodowym Planie Gospodarczym (NPG) oraz w resortowych 
planach Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła 
(MPDiRz) oraz Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy 
(CZSP) tylko wartościowo. Artykuły wytwarzane przez pań- 
stwowy przemysł terenowy i spółdzielnie pracy nie są obej- 
mowane bilansami towarowymi (materiałowymi) sporządza- 
nymi przez centralne organy administracji państwowej. 

2. Na wniosek MPDiRz: lub CZSP Przewodniczący Pan- 
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG) może 
ustalać wykazy zakładów państwowego przemysłu tereno- 
wego i spółdzielni pracy, których podstawowa produkcja ze 
względu na jej znaczenie dla gospodarki narodowej jest uj- 
mowana w NPG oraz w resortowych planach MPDiRz lub 
CZSP zarówno wartościowo, jak i ilościowo, a wytwarzane 
w ramach jej produkcji artykuły obejmowane są bilansami 
sporządzanymi przez centralne organy administracji pań- 
stwowej i zbywane za pośrednictwem centralnych jednostek 
handlu i zbytu. 

3. Projekty wykazów zakładów, o których mowa w ust. 2: 
powinny być opracowane w oparciu o wnioski Ministerstwa 
Handlu Wewnętrznego (MHW) i innych ministerstw nadzo- 
rujących odbiorców i uzgodnione z prezydiami WRN w ter- 
minie do dnia 15 czerwca każdego roku. Łącznie -z projek- 
tem wykazów należy przedłożyć zgłoszone do nich zastrze- 
żenia. 

4. Działalność zakładów, o których mowa w ust. 2, objęta 
jest terenowymi planami gospodarczymi. 

§ 3. WRN ustalają w terenowych planach gospodarczych 
produkcję zakładów państwowego przemysłu terenowego 
i spółdzielni pracy wartościowo na podstawie zadań NPG, 
jak również i ilościowo, z tym że: 


1) podstawowa produkcja zakładów objętych wykazami, 
o których mowa w $ 2 ust. 2, w ujęciu ilościowym po- 
winna odpowiadać ustaleniom NPG i resortowych planów 
MPDiRz i CZSP, 

2) ilościowe ujęcie produkcji pozostałych zakładów oraz pro- 
dukcji zakładów objętych wykazami, o których mowa 
w $ 2 ust. 2, a nie zaliczonej do podstawowej działalności 
tych zakładów, powinno uwzględniać potrzeby odbiorców 
miejscowych, odbiorców specjalnych, odbiorców artyku- 
łów przeznaczonych na eksport oraz potrzeby odbiorców 
z terenu innych województw, po zaspokojeniu potrzeb 
danego województwa w zakresie określonego artykułu. 
$ 4. 1. Artykuły wytwarzane przez zakłady państwowego 

przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy z wyłączeniem 

produkcji podstawowej zakładów objętych wykazami, o któ- 
rych mowa w § 2 ust. 2, pozostają w dyspozycji WRN. 

2. Plany obrotu artykułami określonymi w ust. 1 w uję- 
ciu wartościowym i ilościowym opracowują prezydia WRN 
ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia bezpośrednich 
dostaw z zakładów przemysłowych do przedsiębiorstw han- 
dlu detalicznego z pominięciem pośrednictwa aparatu hur- 
towego. 

$5. W celu umożliwienia prezydium WRN terminowego 
i właściwego opracowania planów produkcji i obrotu arty- 
kułami wytwarzanymi przez państwowy przemysł terenowy 
i spółdzielnie pracy — 

1) MHW zobowiąże podległe jednostki do przeprowadzania 
z wojewódzkimi organizacjami przedsiębiorstw przemysło- 
wych ostatecznych uzgodnień dostaw w terminie najpóź- 
niej na 20 dni przed rozpoczęciem planowanego kwarta- 
łu, a w etapie opracowywania planów rocznych co naj- 
mniej na 30 dni przed terminem zakończenia prac nad 
tymi planami, 

2) MPDiRż i CZSP w terminie najpóźniej na 30 dni przed 
rozpoczęciem planowanego kwartału, a w etapie opraco- 
wywania planów rocznych łącznie z przekazywaniem za- 
dań do tych planów, zawiadomią podporządkowane jed- 
nostki wojewódzkie o wysokości przydziałów surowców 
i materiałów rozdzielanych centralnie, przeznaczonych dla 
wykonania planu produkcji. 

§ 6. MPDiRz oraz CZSP wydadzą w porozumieniu z MHW 
szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawach regulowa- 
nych niniejszym zarządzeniem. 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO _ 


nr 171 z dnia 20 października 1955 r. 
(znak: CE.5-81-3) 


w Sprawie ustąlenia cen na kruszywo. 


Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 406 Rady Mini- 
strów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości orga- 
nów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych 
oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustale- 
nie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenia wytycz- 
nych do ich ustalenia (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-57, 
poz. 722, Nr A-96, poz. 1336, Nr A-115, poz. 1495, z 1954 r, 
Nr A-50, poz. 683 i z 1955 r. Nr 65, poz. 850) oraz na podsta- 
wie $ 1 uchwały nr 744 Rady Ministrów z dnia 17 września 
1955 r. w sprawie ustalenia Gen na kruszywo zarządza się, 
co następuje: 

$ 1. Ustala się ceny zbytu kruszywa naturalnego w wy- 
sokości określonej w załączniku do zarządzenia. 

§ 2. Ceny zbytu, o których mowa w 1, obowiązują: 

1) wszystkie przedsiębiorstwa państwowe eksploatujące kru- 
szywo, jako ceny jednolite na warunkach dostawy określo- 
nych w załączniku do zarządzenia; 

2) spółdzielnie pracy jako maksymalne ceny franko: wagon 
na stacji załadowania, barka lub środek transportowy pod- 
stawiony przez odbiorcę. 

$ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1956 r. 

Załącznik 
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Cennik kruszywa naturalnego 


Część I — Żwiry 


"Załącznik do zarządzenia Przewod- 
niczącego PKPG nr 171 z dnia 
20 października 1955 r. 


| | | Cena zbytu w złotych za 14 tonnę 
Lp. Nazwa artykułu | OTW marka wg normy PN—53/B—06712 
400 300—250 170—410 
| A Żwiry sortowane 
4 Podżwirek i żwir drobny 2—10 51 49 47 
2 Żwir średni 10—20 50 48 46 
3 „ gruby 20—40 | 47 45 43 
4 „ bardzo gruby 40—80 38 37 36 
B | Żwiry niesortowane 
5 Żwir średni 2—20 46 42 
6 „ gruby 2—40 44 40 
7 „ bardzo gruby 2—80 40 36 
Część II — Pospółka 
_ Cena zbytu w złotych za t tonnę _ 
Lp. Nazwa artykułu Sjea marka wg normy PN—538/B—06713 
250 170 110 
1 Pospółka średnia do 20 38 37 36 
2 s gruba » 40 36 35 34 
3 š bardzo gruba | „ 80 30 29 28 
Część III — Piaski 
Odmiana 
wg normy Cena zbytu 
Lp. Nazwa artykułu PN_53g | W złotych 
zm -*M| za 500 (Olę, 
B—06711 
1 Piasek do zapraw drogowych oraz betonów o lepiszczu cementowym I 20 
2 Piasek do zapraw budowlanych H 18 
3 „ do wypraw budowlanych LI 20 
4 Piasek do robót drogowych bez lepiszcza IV 15 


Objaśnienia do cennika 

1. Ceny podane w cz. I i II cennika obowiązują przedsię- 
biorstwa państwowe jako ceny franko wagon stacja 
odbiorcza. ; 


2. Ceny podane w cz. III cennika obowiązują przedsiębior- 
stwa państwowe jako ceny franko, wagon na stacji za- 
ładowania, barka lub środek transportowy podstawiony 
przez odbiorcę. 


Przypominamy, że prenumeratę Biuletynu PKPG na rok 1956 przyjmują na terenie miast wszystkie 
urzędy pocztowe, na terenie wsi wszystkie urzędy pocztowe i listonosze w terminie od dnia 11 listopada 


do 10 grudnia 1955 r. 


Ponieważ została skasowana prenumerata na okres miesięczny, poczta przyjmować będzie prenumeratę 


wyłącznie na okres kwartalny, półroczny lub roczny. Pożądane 


okres roczny. 


jest zaprenumerowanie czasopisma na 


Polskie Wydawnictwa Gospodarcze oraz redakcja Biuletynu PKPG nie przyjmują wpłat ani zgłoszeń na 


prenumeratę. 


Wszelkie reklamacje dotyczące prenumeraty należy zgłaszać natychmiast w urzędzie pocztowym lub listo- 


noszowi, u którego została opłacona prenumerata. 
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